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ITZANUjU*. 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 

EMPRESA -MUNICIPIO 


1 

JAHILTEPEC 


Gobierno municipal 

20172018 



EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA SlFNno i aq no nn 
HRS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL C JU^^L^^AC^^A, 

ZScTS EFwíN S re A il Q cRursTNCHF 0 7 NS pT CTORES ,TZAMARA S A “ DE C V ' : E integrantes del h ayuntamiento de santiago 

~ C ' LOS CC ‘ PR0FR - EFRA,N DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR ABEL VELASCO VÁSQUEZ C FRAluri^rn 

ss E i c síí,z s ísir uEL " a ' t,ne2 ite “ B *“■» w 

UBICACIÓN : 

ESTADO : 

REGIÓN. 

MICROREGIÓN: 

DISTRITO: 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

DATOS GENERALES: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DEL dSs^ITcT^DERA^FISMDR 20V7 § ^ FR ^ E ^^ R ^DTURA SOCIAL MUNICIPAL V DE LAS DEMARCACIONES TEjj 

F ^ RO: RAMO GENERAL 33 -A PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

C§jciO DE AUTORIZACIÓN No.: MSJ/467/FIII/135/2017 




CgCIO DE NOTIFICACIÓN: MSJ/467/FIII/135A/2017 


FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017 


nttepec C 


FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017 


° E C ° RTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO 
NJAS C ° N RETR °EXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, AFINE. CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE 
, rD , ori/i ... __ _ ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIO NOVAFORT DE 20 CMS DE DIÁMETRO DESCARGAS 

•CRIPCION DEL PROYECTO: ^ICILI^IAS¡CON(TUBO DE 4" PVC, CRIBADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. RELLENO a'VOLTEO CON 
rp£a. tadIO !?c N PROCTOR AL • CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DE DIFERENTES PROFUNDIDADES 

LIM^^GENERaJDE LA F 0BRA LEN0 Y REP ° S,C, ° N DE COUCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR ASI COMO 


RUBRO DE PROYECTO: 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 
FECHA DE INICIO REAL: 


AGUA Y SANEAMIENTO 


SUBCLASIFICACION : DRENAJE SANITARIO 


CONTRATO 


03/07/2017 


FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 


28/10/2017 


03/07/2017 


FECHA DE CONCLUSIÓN 


28/10/2017 


METAS ALCANZADAS 

-¿4fL 

732.00 ML BENEFICIARIOS 316 HABITANTES 

fe» ,\$W0S4,J 

-— 

m _ 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA -- S‘¿jifiíSÍSÍSKi 

APORTACIONEsJgTRAfgí^^lC 

H& 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 


RAMO 33 FONDO III 


s^^rT^I ,689,543.10 

$1,689,543.10 


RAMO 33 FONDO IV RE6IDURJJ 


3^ - 



RAMO 28 OB^Afi 




- \ 

BPPc=ir>jeiM #r 

APORTACIÓN ESTATAL (ESPEQf 

BENEFICIARIOS 




-FficaliJcWit 

_MUNldRflji 

OTROS «*». Om 



- 

Otto. Jamitteóat QA 

TOTAL 2*17 -MIS 

$1,689,543.10 

$1,689,543.10 

so.oMtm I 


\i 


LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E 

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECOR^m 
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON F 
EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPOfifeí 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA . 
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMID 






PROGRAMADAS. 

POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN 
;iNO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS E^ 
‘ IÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE 


PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORA* 

NIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA 

DgHAC, 



¡LA OBRA SE ENCUENTRA 
PROYECTO E INVERSIÓN 


u£-EECHA DE SU INICIO, 



2017 -2WB 


-# 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA -MUNICIPIO 
ENTREGA LA OBRA 


CONTRATISTA : ARQUITECTOS V CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A. DE C.V 


JAMILTEPEcV-Ü 

-0 ; ; - 

Gobierno municipal 

2017-2018 




ADMINISTRADOR UNICO : C. JUAN CARLOS PALACIOS PEÑALOZA 


R.F.C: ACI151001DRA 


DOMICILIO: CALLE AVENIDA DE LAS ETNIAS Ni 
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 6 


2 C-01, COL. REFORMA, 


UNIDOS 




RECIBE LA OBRA 


SINDICATURA 

/WUNICIPAb 

te- Santiago Jarntafec 


\AíN DE LA CRUZ SÁNCHEZ 


PROFA. AURORA MERfNi 

SINDICOfiWJNICIP/ 


IERNÁNDEZ 


ICIPAL 


ÍláSCO VÁSQUEZ 

DE HACIENDA 


REGIDURIA 

Mpto.bw&joJamjftepec 
Otlo Jamftepec, Oai 
2017 2018 


LIC. JOSE MANUI 


T€SOR€RIA 

municipal 

^.SanüaDolamfttep^ 
a FCttn fcmfeoec, Oax 






















